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娠 手 県 大 船渡 土木 セン ター に お いて 実施 中 の 、 東 日 本 大 震 秋 津波 か ら の 復旧 ・ 復 興 に お ける 防潮 堤 、 
水門 、 道 路 の 整備 に つき まし て は 、 令 和 3③ 年 3 月 の 完成 を 目指 し 工事 を 進め て まい り ま し た が 、 こ の 
度 、 以 下 の 工 事 に つい て 、 令 和 4 年 月 まで の 完成 を 目指 すこ と と な り ま し た 。 


今後 も 早期 完成 に 向け て 鋭意 努力 する と と も に 、 進 捗 状況 を 定期 的 に お 知ら せ し て いき ます の で 、 引 
き 続 き 御 理解 、 御 協力 を いた だ きま す よ うお 願い 申し 上 げ ま す 。 
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※ 高 田 松 原 津波 復興 祈 飼 公 園 に つい て は 、 令 和 3 年 12 月 の 完成 を 目指 し 、 工 事 を 進め て まい り ま す 。 
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( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高 ⑧ 般 河原 
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令 和 3 年 12 月 完成 目標 








人 回 赤 崎 











Hzg.g 著 工 





次 工事 

















(一 ) 丸森 権現 堂 線 。 ⑨ 下 船渡 
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夫 測量 8 計 - 用 地理 収 を 
行い 、 順次 工事 に 着手 
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順 崎 川 水門 が 9 月 に 完成 し まし た ! 
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净 岩手 県 三 续 者 疙 


「 み な と 公園 」 は 、 東 日 本 大 震 秋 津波 に よっ て 被災 し た た め 現 在 まで 閉鎖 し て お り ま し た が 、 岩 手 県 に よ 
る 淡 害 復旧 工事 が 完了 し た だ た め 、1 1 月 20 日 か ら 供用 を 開始 し て いま す 。 公 園 の 復旧 に あたり 、 特 来 に 渡り 
市 民 の 皆様 に 利用 され る 空間 を 形成 する た め 、 市 民 ワ ー ク ショ ッ プ を 開催 し 、 市 民 の 皆様 と 共同 で 計画 づく 
り に 取り 組み まし た 。 公 園 に は 大 船渡 港 を 眺望 で きる 「 展 望 広場 」、 大 船渡 湾 を 間近 で 感じ られ る 「 テ ラス 
広場 」、 街 並み を 感じ な が ら 散 策 す る こと が で きる 「 園 路 」 な どの 施設 を 設け て いま す の で 、 市 民 の 皆さん 
の 直 い の 場 と し て 、 ぜ ひご 利用 くだ さい 。 








整備 概要 


回 環境 整備 範囲 
防潮 堤 
国 水 门 : 陆 并 


(ゆめ みこ うえ ん ) 
※ 平 成 30 年 度 完成 
(平成 31 年 4 月 27 日 利用 開始 ) 


ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 

沿岸 広域 振興 局 土 木 部 大 船 湊 士 木 セ ンタ ー 復 興 ま ち づ く り 課 (分 店 舎 ) 

TEL : (本 庁舎) O192-27-9919 (分 庁舎 ) 0192-26-1951 OE-mail : BGOOO5@⑥prefiiwate.jp 
© HP アド レス http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/O10341.html 





